स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२७(२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 

२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी 

संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

३. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१७.क्र.प्र/१५५न/वि-३४, दि.१०.११.२०१७ (कराड) 

४. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८.क्र.प्र/१५५न/वि-३४, दि.१२.०५.२०१८ (करमाळा) 

५. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८.क्र.प्र/६०न/वि-३४, दि.०९.०५.२०१८ (चाळीसगांव) 

६. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१७.क्र.प्र/१५५न/वि-३४, दि.१२.०५.२०१७ (वरुड) 

७. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८.क्र.प्र/३११(४)न/वि-३४, दि.१६.११.२०१८ (जयसिंगपूर) 

८. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१७.क्र.प्र/१३४न/वि-३४, दि.१०.११.२०१७ (जेजुरी) 

९. शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१७.क्र.प्र/१०२न/वि-३४, दि.१०.११.२०१७ (सासवड) 

१०.शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८.क्र.प्र/३११(१)न/वि-३४, दि.१६.११.२०१८ (पलूस) 

११.झासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८.क्र.प्र/७७न/वि-३४, दि.९.०५.२०१८ (सातारा) 

१२.शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१७.क्र.प्र/१५५न/वि-३४, दि.१२.०५.२०१७ (इंदापूर) 

१३.झासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१७.क्र.प्र/१५७न/वि-३४, दि.१०.११.२०१७ (आळंदी) 
शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या ११ नगर परिषदांचे 

नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय 
क्रमांक ३ ते १३ येथील शासन निर्णयांनुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सरदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत 
असलेल्या काही बाबी वगळून त्या शहरांना नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी केली होती. (मंजूर प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया 
सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविली आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर 
करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविली आहे.) 


३. सदर ११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान 
संचाळनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. सदर११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२७(२)/नवि-३४ 


किमतीच्या बाबी वगळण्यास व वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या 
बाबी मंजूर करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


५. उपरोक्त बदलामुळे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील . 


६. संदर्भीय क्रमांक 3 ते १३ येथील संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
शासन निर्णयात नमूद अटी व atcha पालन करणे बंधनकारक राहील. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१७३२०२८४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ajit Sahebrao Dac overt fue 
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Palwe nee ey 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा.मंत्री, नगर विकास, यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 


५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
. विभागीय आयुक्त, सर्व महसूली विभाग 
८. जिल्हाधिकारी, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, जळगांव व अमरावती 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
११. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, जळगांव व अमरावती 
१३. मुख्याधिकारी, कराड, करमाळा, चाळीसगांव, वरूड, जयसिंगपूर, जेजूरी, सासवड, पळूस,सातारा, 
इंदापूर व आळंदी. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३४. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२७(२)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. २७(२)/नवि-३४ दिनांक: 30 जानेवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


Item not Cost of Cost of Difference | Revised 
Sr. ‘ Admissible | DPR required / item to | Item to item to ; 
City : . (-) Saving DPR 
No. Cost Cost | saving during be be added be (+) Exess Cont 
implementation | deleted added 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
1 | Karad S05. «|| 63: | eee तिथि [Aer ||, “one 0.03 | 6.28 
Truck trollys 
3 
2 Karmala 2.78 2.03 | Saving 0.15 | Shredding 0.15 | a | 2.03 
Machines 
3 | Chalisgaon | 11.01 7.94 | Saving 0.069 Seas 0.069 za 7.94 
Tipper 
3 Four 
4 | Warud Bae. 28a ee ee जवी. 0 0.18 0.01 2.81 
Auto Tipper Auto 
Tipper 
2 Compactor oe 
5 | Jaysingpur 5.82 1.79 T P 0.28 | Hydraulic 0.18 -0.10 1.69 
Truck T 
Trolley 
Shredder 
i. Jejuri 1.74 1.31 त Grid. | 0.14 a | 1.31 
Tipper Weighing 
machine 
& Deletion of 4 No 
7 aswad 3.82 3.23 Auto Tippers 0.17 Rida शि -0.17 3.06 
| 8 | Palus 3.14 1.56 | Tipper Truck 0.1 Shredder | 0.06 | -0.04 1.52 
2 
Shredders 
for plastic 
waste and 
- Satara 14.42 | 15.34 | 1 Compactor Oar | 0.25 - 15.25 
waste, 60 
Push 
Carts, | 
tipper 
truck 
1 
2 auto tipper, 2 oes 
: with 
tipper trucks, ; 
आव. 3 higher 
10 Indapur 3.06 2.04 a 0.73 | capacity, 0.11 -0.62 1.42 
containers, 50 ॥ंशाला 
Floor Mounted ners 
Garbage Bins Of bailing 
machine 
Garbage Tipper, 1 
1] Alandi 3.44 3.37 Garbage Tipper, 1 Shed of Shed of 1 X1000 शि 3.37 


2 X1000 size 


size, Reduction in 
biogas plant capacity 


